zę ka” 


Warszawa, 10 czerwca 1951 


Nr 5 


DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST ! OSIEDLI 


Poz. 44—56 


© TREŚĆ: 

Zarządzenia Ministra Budownictwa Miast j Osiedli: Okólniki: 

Poz, 44 — Nr. 42 z 2.V.51 r. w sprawie sprawozdawczości | Poz. 51 — Nr. 17 z 25.IV.51 r. w sprawie oszczędnego sto- 
inwestycyjnej na r. 1951 sowania cementu w budownictwie. 

i Ñ z Poz. 52 — Nr 18 z 3.V.51 r. w sprawie dodatkowego za- 

Poz. 45 — Nr. 45 z 8.V.51 r. w sprawie zwiększenia za- trudnienia sił technicznych. ; 
trudnienia inwalidów. Poz. 53 — Nr. 20 z 11.V.51 r. w sprawie sprawozdawczości 

Poz, 46: — Nr. 49 z 9.V.51 r. w sprawie składania przez operatywnej Z realizacji i zużycia podstawo- 
podległe przedsiębiorstwa budowlane rachunków wych materiałów budowlanych. ; 
końcowych wraz z dokumentacją techniczną. Poz. 54 — Nr. 21 z 17.V.51 r. w sprawie wydawania decy- 

P i R e x zji o umorzeniu nieściągalnych prywatno-praw- 

oz. 47 — Nr. 50 z 15.V.5t r. w sprawie użycia w wyjąt- nych wierzytelności przedsiębiorstw państwo- 
kowych przypadkach blachy cynkowej do krycia wych podległych Ministrowi Budownictwa Miast 
dachów. i Osiedli. 

ZS Nin BiRZ 17 VBlrAW. sprawie oszczędnej gospo- Poz. 55 — Nr. 22 z 19.V.51 r. w sprawie oszczędnego sto- 
darki drewnem na placu budowy. sowania cementu. 

Poz, 49 — Nr. 52 z 18.V51 r. w sprawie głównych (star- | Instrukcja ; ; : 
szych) księgowych w jednostkach budżetowych Poz. 56 — Nr. 4 z 8.V.51 r. w sprawie wymiarowania szy- 
Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli. bów dźwigów osobowych i aja a Przy 

P A Ą EE sporządzaniu dokumentacji technicznej a bu- 

oz. 50 Nr. 58 Z 19.V. 51 r. w sprawie zapobieżenia płyn- doWnieaWOŚÓlnEEO. 
ności kadr w resorcie Ministerstwa Budownictwa 

Komunikaty. 


Miast i Osiedli. 
a e 


44. 
ZARZĄDZENIE Nr 12 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLLI 
z dnia 2.V. 1951 i 
w sprawie sprawozdawczości inwestycyjnej na rok 1951. 
L. dz. DX/5/2666/51 


W związku z zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej 
Komisji Planowania (Gospodarczego Nr. 83 z dnia 16.III.51 
I w sprawie sprawozdawczości inwestycyjnej na 1951 rok, 
Zarządza się co następuje: 

$ 1. Wprowadza się obowiązek składania przez inwesto- 

rów objętych Planem Inwestycyjnym na rok 1951 
Część 15 — Ministerstwo Budownictwa 
Osiedli sprawozdań miesięcznych i kwartalnych z 
wykonania inwestycji własnych w roku 1951. 

Przy sporządzaniu sprawozdawczości inwestycyjnej 
inwestorów obowiązują zasady i tryb sporządzania 


ustalone instrukcją w sprawie sprawozdawczości in- | 


westycyjnej na rok 1951, stanowiącą załącznik do 
zarządzenia Przewodniczącego P.K.P.G. Nr 83, zwa- 


nej dalej Instrukcją G.U.S., oraz postanowienia ni- | 


niejszego zarządzenia. 

Ustala się następujące terminy sporządzania į prze 

syłania sprawozdań: 

1) dla inwestorów bezpośrednich odnośnie raportów 
miesięcznych IR-1 (wraz z wyjaśnieniami opisowymi 
ewentualnych odchyleń w formie odrębnego załącz- 
nika) oraz raportów kwartalnych IP-1 do dnia 5-go 
po upływie miesiąca lub kwartału sprawozdawczego. 

2) dla inwestorów naczelnych odnośnie zbiorczych ra- 
portów miesięcznych IR-2 oraz kwartalnych IZ-2 do 
dnia 10-go po upływie miesiąca lub kwartału spra- 
wozdawczego. 

Odnośnie analiz — do dnia 12-go po upływie kwarta- 
łu sprawozdawczego, 

3) imwestora centralnego (Departament Inwestycji Mi- 
nisterstwa Budownictwa Miast i Osiedli) obowiązują 


terminy zgodnie z postanowieniami $ 12 pkt 2 In- 
strukcji G.U.S. 

Podkreśla się ($ 7 pkt 8 Instrukcji GUS) obowią- 
zek przesłania przez inwestorów naczelnych jednora- 
zowo w terminie do dnia 10.V. br. właściwym Woje. 
wódzkim Komisjom Planowania Gospodarczego wyka- 
zów wszystkich podległych inwestorów z podziałem 
na inwestorów wykonywujących inwestycje grupy I, 
oraz wykonywujących inwestycje grupy II z poda- 
niem nazw i dokładnych adresów inwestorów, oraz 
numerów wykonywanych tytułów (wniosków) inwe- 
stycyjnych. 


O wszelkich zmianach, zachodzących w wykazie inwesto- 
rów w ciągu reałizacji P.I.51, inwestorzy naczelni obowią- 
zani są powiadamiać właściwą Wojewódzką Komisję Plano- 
wania Gospodarczego w terminie 10 dni po upływie miesią- 
ea w którym nastąpiła zmiana. Odpisy wyżej wymienionego 


83. 


Miast ii wykazu oraz odpisy zmian obowiązani są inwestorzy naczel- 


ni nadsyłać do Departamentu Inwestycji Ministerstwa Bu- 
downietwa Miast i Osiedli. 


$ 4. Stomień szczegółowości wykazywania zakupów inwe- 
stycyjnych w raportach kwartalnych wzór IP-I ($3 pkt 2 
Instrukcji G.U.S.) określa załącznik Nr 1 do niniejszego za- 
rządzenia. 

$ 5. Raporty wynikowe IP-1 Dział II i IV sporządzać na- 
leży podając jednostki miary, usług lub efektów gospodar- 
czych zgodnie z załącznikiem Nr. 6 Instrukcji P.K.P.G. 
Nazi 

W przypadku braku odpowiednich jednostek (rubryka 2 
zał. Nr. 6) podawać należy uzyskane efekty w jednostkach 
miary wg. załącznika Nr. 2 do niniejszego zarządzenia. 


$ 6. Pierwsze sprawozdania (raporty i analizy) winny 
być sporządzone za miesiąc kwiecień, a kwartalne za I kwar- 
tał i przesłane jednocześnie ze sprawozdaniem za m-e kwie- 
cień w terminach ustalonych w $ 2. 


$ 7. Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1.1.1951 r. 
Z dniem 30 kwietnia 1951 r. traci moe obowiązującą Okól- 
nik Nr 21 z dnia 20 kwietnia 1950 r. Dz. Urzęd. Min. Bud. 
Nr. 7, poz. 77 w sprawie sprawozdawczości inwestycyjnej 
w roku 1950. e 


Minister R. Piotrowski 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Str. 2 


Stopień szczegółowości 


Imienn 


EH jm M HM 
TPRWRNRPOBGONEDAGNH 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42 ; 


wykazywania zakupów inwestycyj- 
nych w raportach kwartalnych wzór IP-I 


ie wykazywać należy: 


Betoniarki do 150 1. 
400 i 500 1. 
5 1000 1. 
Koparki uniwersalne 0,5 m3 (silnik spalinowy) 
łyżkowe 1 m3 (silnik elektryczny) 
% wielonaczyniowe 
Spycharki 80 KM 
Kruszarki 
Przewiewniki cylindr. 
płaskie 3 pokładowe 
Stoły "wibracyjne 
Wibratory pogrążalne 
s przyczepne i powierzchniowe 
Mieszarki do zapraw 200 1. 
Pompy do zapraw 
Suszarki do budynków 
Giętarki do żelaza zbrojeniowego 
Nożyce do cięcia żelaza zbrojeniowego (mechaniczne) 
Lokomot. spalin. do 15 KM 
5 c 15 do 40 KM 
parowe na tor 600 mm 
Wywrotki ma tor 600 mm 
Wciągarki przyścienne i kozłowe 
Wyciągi szybowe 1,5 t. 
D shupowo-przyścienne 0,75 t. 
Żurawie „Bocian“ 0,75 t. 
m „Wolf“ 3 t. 
samojezdne na gasienicach 6 t. 
na samochodach 3 — 6 t. 
+ na ciągnikach do układania rur 
Suwnice bramowe 3 t. 
Przenośniki taśmowe 
Pompy do wody brudnej 
czystej 


» 


LL) 


39 


»» ELA 
Sprężarki stałe 
pomocnicze z silnikiem elektrycznym 

5 spalinowym 
Spawarki transformator owe 
rotacyjne z silnikiem elektrycznym 
T spalinowym 


3) 

Silniki elektryczne 

„ Spalinowe 
Tokarnie do metali 
Wiertarki stołowe do metali 
Frezarki do metali 
Piły do metali (ramowe) 
Nożyce do blachy (mechaniczne) 
Prasy mimośrodowe 
Młoty sprężynowe (elektryczne) 


Piły tarczowe do drewna 

Strugarki do drewna (grubościowe) 
Dumpery 

Samochody osobowe > 
Samochody ciężarowe 

Ciągniki 

Przyczepy 

Motocykle 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42 


Uzupełnienie załącznika Nr 6 do Instrukcji PKPG Nr 21 


Rodzaj inwestycji Jednostki miary 
Sieci zewnętrzne: wod.-kan., c. o. 
elektr., telefon itp. m. b. 
bocznice kolejowe, rampy kolejowe 
drogi m. b. 


budynki biurowe 


zakłady pomocnicze (warsztaty, sto- 


larnie 
garaże 
silosy 


liczba prac.-miejsc 
i m2 pow. użytkowej 


m2 pow. użytkowej 
liczba stanowisk 
pojemność w m3 


itp.) 


magazyny materiałowe, sprzętu, szo- 


Py, place składowe itp. 


m2 pow. składowej 
l 


45. 


ZARZĄDZENIE Nr 45 


MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLLI 


w 


z dnia 8 maja 1951 r. 


sprawie zwiększenia zatrudnienia inwalidów 


L.dz.XIHI/1/2552/51 


W związku z uchwałą Prezydium Rządu z dnia 29 listo- 


pada 1950 r. 


w Sprawie opieki nad inwalidami oraz w wy- 


konaniu mobilizujących zadań planu sześcioletniego, wyma- 
gających maksymalnego wykorzystania rezerw ludzkich, za- 
rządza się co następuje: 


SR 


n 
N 


88. 


§ 4. 


$ 5. 


$ 6. 


Zobowiązuję dyrektorów zjednoczeń i przedsięb.orstw 
do systematycznego powiększenia liczby zatrudnienia 
inwalidów -ponad przewidzaną ustawą ilość w wys. 
30/6 stanu załogi. 

Zatrudnienie inwalidów wojennych i cywilnych po- 
winno mieć miejsce zależnie od ich kwalifikacji i 
stanu zdrowia — w tych wszystkich zawodach, w 
których mogą pracować wydajnie. Umożliwia to 
przeniesienie pracowników zdrowych do zawodów dla 
inwalidów nieodpowiednich. 

W szczególności należy wziąć pod uwagę możliwość 
zatrudnienia inwalidów przy: 


1. mechanizmach transportowych: 
a) przy obsłudze mechanizmu transportera taśmo- 


wego bez podawania i odbioru materiału 
transportowego. 
b) przy obsłudze mechanizmu dźwigów piono- 


wych, jednoprowadnicowych z uwagi na moż- 
liwość dobrej obserwacji przy przestrzeganiu 
wszelkich przepisów bezpieczeństwa; 

2. robotach betonowych: 

a) wykonanie czynności pomocniczych przy pre- 
fabrykacji elementów betonowych lżejszych z 
wyjątkiem stosowania przy ubijaniu ręcznym 
masy betonowej żelaznych ubijaków. 

b) konserwacja twardniejącego betonu. 

8. robotach 'murarskich: 

a) murowanie cegłą normalnych wymiarów lub 
lekkimi cementowymi pustakami w systemie in- 
dywidualnym jak i zespołowym. — 

b) roboty posadzkanskie z ksylolitu, lastrico, ce- 
mentu, — 

4. robotach wykończeniowych: 

a) roboty szklarskie lżejszego typu, 

b) roboty zduńskie bez wnoszenia ciężkiego ma- 
teriału, 

c) wszelkie roboty malarskie klejowe i olejne. 
Ponadto należy zatrudnić inwalidów jako: dozor- 
ców, woźnych i portierów, a zdrowych pracowników 
zajmujących te stanowiska przesuwać do produkcji. 
Należy stworzyć korzystne warunki dla szkolenia za- 
wodowego, które pozwolą inwalidom na podniesienie 


ich kwalifikacji i przysposobienie się do zawodów; | 


w których mogą być zatrudnieni. 

Dyrektorzy zjednoczeń i przedsiębiorstw nałożą na 
szefów działów pracy i płacy obowiązek utrzymywa- 
nia ścisłego kontaktu z wydziałami pracy i pomocy 
społecznej, prezydiów wojewódzkich rad narodowych, 
które będą kierowały do pracy w budownietwie od- 
powiednią ilość inwalidów a ponadto mogą służyć 
pomocą (przez instruktorów szkolenia i zatrudnienia 
inwalidów) w zakresie spraw związanych ze szko- 
leniem ich. 

W terminie do dnia 30 maja br. centralne zarządy 
złożą sprawozdanie o stanie zatrudnienia inwalidów: 
W sprawozdaniu tym należy podać ilość zatrudnio” 
nych inwalidów w dniu 31 marca z rozbiciem na za- 
wody oraz uwagi i wnioski, które posłużą do ewen- 
tualnego opracowania szczegółowej instrukcji o za- 
trudnieniu inwalidów. 


Minister R. Piotrowski 


ü 


x Str. 3 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA 


BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Nr 5/46- 4) 


46. 
ZARZĄDZENIE Nr 49 
z dnia 9 maja 1951 r. 


w sprawie składania przez podległe przedsiębiorstwa budo- ' 


rachunków końcowych wraz z dokumentacją tech- 
niezną. 


(L. dz. DK/3/10512/51) 


wlane 


Celem zapewnienia terminowego składania przez podle- 
głe Ministerstwu Budownictwa Miast i Osiedli przedsiębior- 
stwa rachunków końcowych wraz z niezbędną dokumentacją 
techniczną za wykonane roboty budowlane oraz montażowe, 
Jak również celem zlikwidowania istniejących w tym zakre- 
Sie zaległości, zarządzam co następuje: 

l. Dyrektorom Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych 
oraz kierownikom wszystkich innych podległych urzę- 
dów i agend działających w charakterze inwestora bez- 
pośredniego z części 15-ej — Planu Inwestycyjnego na 
1951 r. polecam, aby zgłaszali do Dyrektorów Naczel- 
nych Zjednoczeń Budownictwa Miejskiego wnioski o 
wstrzymanie premii produkcyjnej kierownikowi roboty 
(budowy) w przypadku nie złożenia przezeń w ciągu 6 
tygodni, a jeśli chodzi o budownietwo mieszkaniowe w 
ciągu 4 tygodni po ukończeniu roboty (budowy), ra- 
chunku końcowego wraz z całkowitą dokumentacją 
techniczną roboty, którą dany kierownik prowadził. 

2. Wymieniony w punkcie pierwszym wniosek ma charak- 
ter wiążący dla Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia 
Budownictwa Miejskiego, do którego wniosek został 
skierowany. Dyrektor ten obowiązany jest wydać nie- 
zwłocznie zarządzenie o wstrzymaniu wypłaty premii 
produkcyjnej kierownikowi roboty (budowy), odpo- 
wiedzialnemu za niezłożenie w ustanowionym terminie 
inwestorowi rachunku końcowego wraz z całkowitą Co- 
kumentacją techniczną za wykonaną robotę (budowę). 

3. W razie przesunięcia kierownika roboty (budowy) na 
inną budowę przed ukończeniem rozliczeń i sporządze- 
niem rachunku końcowego wraz z całkowitą dokumen- 
tacją techniczną, zgłoszony wniosek automatycznie sto- 
suje się do Dyrektora Zarządu budów, wzgl. tego 
zwierzchnika kierownika robót, który zarządził prze- 
niesienie go na inną budowę. 

4. Wszystkie zaległe rachunki końcowe (wraz z całkowitą 
dokumentacją techniczną), w stosunku do których ter- 
min sześcio- wzgl. cztero-tygodniowy już minął przed 
wydaniem niniejszego zarządzenia powinny być złożone 
inwestorowi wzgl. organowi, który z ramienia inwestora 
wykonywał nadzór budowlany na danej budowie, w nie- 
mrzekraczalnym terminie do dnia 30 września 1951 r. 
W razie niezłożenia w powyższym terminie zaległych 
rachunków końcowych wraz z całkowitą dokumentacją 
techniczną polecam Dyrektorom Zjednoczeń Budowni- 
ctwa Miejskiego niezwłocznie wstrzymanie wypłaty pre- 
mii produkcyjnej właściwym kierownikom robót, jak 
również tym pracownikom do których obowiązku służ- 
bowego należało sporządzenie tych rachunków końco- 
wych wraz z całkowitą dokumentacją techniczną. 

5. Wstrzymanie wypłaty premii produkcyjnej trwać win- 
no aż do czasu otrzymania od właściwego bezpośrednie- 
go inwestora pisemnego zawiadomienia o doręczeniu 
mn rachunku końcowego wraz z całkowitą dokumenta- 
cią techniczną. . 

6. Dyrektorowi Departamentu Kontroli Ministerstwa Bu. 
downictwa Miast i Osiedli polecam prowadzenie stałej 
kontroli wykonywania niniejszego zarządzenia. 


Minister w/z J. żakowski 
47. 
ZARZĄDZENIE Nr 50 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 15 maja 1951 r. 


w sprawie użycia w wyjątkowych przypadkach blachy cyn- 
kowej do krycia dachów. 


(L. dz. D.VIT/1/1125/51) 


W związku z $ 3 zarządzenia Przewodniczącego Państwo- 
wej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Budow- 
nictwa z dnia 27 grudnia 1950 r. Znak BU 2—01—37 w 
Sprawie stosowania blachy cynkowej w budownictwie (Biu- 
letyn P.K.P.G. Nr 2 poz. 11) ustala się, stanowiące załącz- 


| niki do niniejszego zarządzenia, wytyczne w sprawie użycia 
| w wyjątkowych przypadkach blachy cynkowej do krycia 


dachów. 8 
Minister R. Piotrowski 


WYTYCZNE 


użycia w wyjątkowych przypadkach blachy cynkowej do 
krycia dachów. 


1. Wnioski inwestorów o zezwolenie na użycie blachy 
cynkowej do pokrycia dachu w budynku o specjalnym 
przeznaczeniu rozpatruje kierownik wydziału budow- 
nictwa prezydium wojewódzkiej rady narodowej. 

2. Zezwolenie może być udzielone jedynie w przypadku uzy- 
skania przychylnej opinii państwowego biura projekto- 
wego. W razie różnicy między oceną kierownika wy- 
działu budownictwa a opinią państwowego biura pro- 
jektowego — o udzieleniu zezwolenia decyduje Mini- 
ster Budownictwa Miast i Osiedli. A ; 

8. Zezwolnie na użycie blachy cynkowej do pokrycia da- 
chów budowli o charakterze zabytkowym uzależnione 
jest od AOS = opinii wojewódzkiego urzędu kon- 
serwatorskiego. przypadku różnicy ; między oceną 
kierownika wydziału budownictwa i opinią wojewódz- 
kiego urzędu konserwatorskiego o udzieleniu zezwolenia 
decyduje Minister Budownictwa Miast i Osiedli w porou 
zumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki. k 

| 4. Przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących krycia da- 

| chów budowli o charakterze zabytkowym wziąć należy 
pod uwagę czy przez użycie na pokrycie innego mate- 
riału od nomalnie w takich budynkach stosowanego 
(np. użycie dachówki ceramicznej zamiast blachy) — 
budynek nie straciłby charakteru zabytkowego. 

5. Ilość przyznanej blachy cynkowej „musi być ustalona 

i na podstawie dokumentacji technicznej w oparciu o 

obowiązujące wskaźniki ilościowego użycia blachy cyn- 

kowej na jednostkę powierzchniową pokrycia da- 
chowego. 


48. 


ZARZĄDZENIE Nr 51 


MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 17 maja 1951 r. 


| w sprawia oszczędnej gospodarki drewnem na placu budowy. 
(L. dz. D.VII/3/3206/51) 


W celu uregulowania gospodarki drewnem na budowach. 
zarządza się co następuje: 

1. Należy ściśle przestrzegać zasad oszczędzania drew- 
na na placach budowy, zawartych w „Instrukcji o 
oszczędnej gospodarce drewnem na placu budowy”, wy- 
danej przez Instytut Techniki Budowianej (Wydaw- 
ctwo Państwowych Wydawnictw Technicznych z roku 
1951)*). 

Nieprzestrzeganie zasad oszczędzania drewna podanych 

w instrukcji, pociągnie za sobą odpowiedzialność służ- 

bową i karną za marnotrawstwo mienia państwowego. 

Odpowiedzialność ponoszą projektodawcy, przedsiębior- 

stwa wykonujące roboty oraz nadzór techniczny. 

3. Uchyla się pismo okólne Ministerstwa Budownictwa 
z dnia 31 lipca 1950 r. w sprawie oszczędnej gospodarki 
drewnem na placu budowy (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 11 
poz. 131). 

4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerw- 
ca 1951 r. 


Lo 


Minister R. Piotrowski 


49. 
ZARZĄDZENIE Nr 52 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
$ z dnia 18 maja 1951 r. 
w sprawie głównych (starszych) księgowych w jednostkach 
budżetowych Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli 
(D.IV/001/13/1) 


Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 21 luteg 
1951 r. w sprawie praw i obowiązków głównych( starszych) 
I 5 „Instrukcja o oszczędnej gospodarce drewnem na placu 
| budowy“, jest do nabycia we wszystkich księgarniach tech- 
, nicznych „Domu Książki“ w cenie 4.40 zł za 1 egzemplarz. 
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księgowych jednostek budżetowych (Monitor Polski A 18 | 
poz. 234) ustanawiam: ! 
51 
1. głównych księgowych: 
a) w Departamencie Budżetowym Ministerstwa Bu- 
downictwa Miast i Osiedli, 
b) w Instytutach  Naukowo-Badawczych, podległych 
Ministerstwu Budownictwa Miast i Osiedli, 
2. starszych księgowych: 
a) w Centralnych Zarządach, wchodzących w skład Mi- 
nisterstwa Budownictwa Miast i Osiedli, 
b) w Zarządzie Budowlanych Przedsiębiorstw Powia- 


towych, i 
c) w Państwowych Ośrodkach Szkolenia Zawodowego. 
S2 ` 
1. Głównymi księgowymi są: 
a) w Departamencie Budżetowym — Naczelnik Wy- 


działu Rachunkowego, 

b) w Instytutach Naukowo-Badawczych — Naczelnicy 

Wydziałów Finansowo-Rachunkowych, 
2. Starszymi księgowymi są: 

a) w Centralnych Zarządach —eNaczelnicy Wydziałów 
Finansowo-Księgowych, względnie Kierownicy Od. 
działów Finansowych, 

b) w Zarządzie Budowlanych Przedsiębiorstw  Powia- 
towych — Kierownik Oddziału Finansowego, 

c) w Państwowych Ośrodkach Szkolenia Zawodowego 
— kierownicy referatów finansowo-rachunkowych. 


583 
Zawiadomienia do kierownika jednostki nadrzędnej o któ. 
rych mowa w $ 14 powołanej na wstępie uchwały Rady Mi- 
nistrów należy składać do mnie za pośrednictwem Departa- 
mentu Budżetowego. 
8 4 


Kierownicy jednostek orgnizacyjnych, w których ustano- 
wieni zostali główni (starsi) księgowi winni w ciągu dni 
3-ch od daty otrzymania niniejszego zarządzenia nadesłać 
do Ministerstwa Finansów (Departament Budżetu Państwa) 
oraz do właściwego oddziału Narodowego Banku Polskiego 
imiona, nazwiska oraz tytuły służbowe głównych (starszych) 
księgowych. Odpisy pism powyższych należy przesłać do Mi. 
nisterstwa Budownictwa Miast j Osiedli (Departament Bu 
dżetowy). 

Zarządzenie jest natychmiast wykonalne. 


Minister- R. Piotrowski 


50. 
ZARZĄDZENIE Nr 53 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST 1 OSIEDLI 
z dnia 19 maja 1951 r. 


w sprawie zapobieżenia płynności kadr w resorcie Budownic- 
twa Miast i Osiedli 


(L. dz. D.II-W213/6205) 


Na podstawie $ 3 ust. 2 i $ 7 rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dnia 17 kwietnia 1950r. w sprawie określenia za- 
wodów i specjalności, do których stosuje się przepisy o zapo- 
bieżeniu płynności kadr pracowników (Dz.U.R.P. Nr 18, poz. 
153) zarządza się, co następuje: 


$ 1. Artykuły wymienione w niniejszym zarządzeniu bez 
bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 7 mar- 
ca 1950 r. o zapobieżeniu płynności kadr pracowników w za- 
wodach lub specjalnościach szczególnie ważnych dla gospo- 
darki uspołecznionej (Dz.U.R.P. Nr 10, poz. 107), paragrafy 
z dodatkiem „rozporządzenie“ — paragrafy rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie okreś- 
lenia zawodów i specjalności, do których stosuje się przepisy 
o zapobieżeniu płynności kadr pracowników (Dz.U.R.P. Nr 18, 
poz. 158), zaś. paragrafy bez bliższego określenia — para- 
grafy niniejszego zarządzenia. - 

$ 2. Inżynierowie, technicy, budowniczowie, majstrzy oraz 
główni (starsi) księgowi i równorzędni im pracownicy dzia- 
łów finansowych, zatrudnieni: 


a) w Centralnym Zarządzie Budownictwa Miejskiego — 
Warszawa i podległych mu przedsiębiorstwach, 

b) w Centralnym Zarządzie Budownictwa Miejskiego — 
Zachód i podległych mu przedsiębiorstwach, 

c) w Centralnym Zarządzie Budownictwa Miejskiego — 
Północ i podległych mu przedsiębiorstwach, 


d) w Centralnym Zarzadzie Budownictwa Miejskiego — 
Południe i podległych mu przedsiębiorstwach, 
e) w Centralnym Zarządzie Budownictwa Miejskiego — 
Śląsk i podległych mu przedsiębiorstwach, 
f) w Centralnym Zarządzie Biur Projektowych Budow- 
nictwa Miejskiego i podległych mu przedsiębiorstwach, 
g) w Centralnym Zarządzie Zakładów Prefabrykacji 
i podległych mu przedsiębiorstwach, 
h) w Centralnym Zarżądzie Budowy Miast i Osiedli Z.0.R 
i podległych mu przedsiębiorstwach, 
i) w Centralnym Zarządzie Sprzętu i Mechanizacji Budow- 
nictwa Miejskiego i podległych mu przedsiębiorstwach, 
j) w Zarządzie Budowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych 
i podległych mu przedsiębiorstwach, 
k) w Centralnym Zarządzie Robót Instalacyjnych Budow- 
nictwa Miejskiego i podległych mu przedsiębiorstwach, 
l) w Centralnym Zarządzie Zaopatrzenia Budownictwa 
Miejskiego i podległych mu przedsiębiorstwach 
— nie mają prawa do dnia 31 grudnia 1951 r. rozwią- 
zywać umów o pracę. 
$ 3. W przypadku, gdy dobro zakładu pracy nie będzie 
stało na przeszkodzie rozwiązaniu umowy o pracę lub sto- 
sunku służbowego z osobą będącą z zawodu inżynierem, Dy- 
rektor Naczelny Centralnego Zarządu (Zarządu Budowla- 
nych Przedsiębiorstw Powiatowych) przedłoży mi szczegóło- 
wo umotywowany wniosek w tym przedmiocie ($ 3 ust. 2 
rozporządzenia). 
$ 4. 1. W stosunku do techników, budowniczych maj- 
strów oraz głównych (starszych) księgowych 
i równorzędnych im pracowników działów finan- 
sowych — upoważniam Dyrektorów Naczelnych 
Centralnych Zarządów oraz Dyrektora Naczel- 
nego Zarządu Budowlanych Przedsiębiorstw Po- 
wiatowych do wyrażania zgody na rozwiązanie 
umowy o pracę lub stosunku służbowego, gdy nie 
stoi temu przeszkodzie wzglad na dobro zakładu 
pracy ($ 3 ust. 2 rozporządzenia). 

2. Odnośnie osób będących z zawodu technikiem -— 
rozwiązanie umowy o pracę lub stosunku służbo- 
wego należy uzgodnić z Departamentem Kadr 
Ministerstwa. 

$5. W przypadku, gdy inżynier, technik, budowniczy, 
majster oraz główny (starszy) księgowy lub równorzędny 
mu pracownik działu finansowego zatrudniony: 

a) w Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego, 

b) w Instytucie Urbanistyki i Architektury, 

c) w podległych mi Państwowych Ośrodkach Szkolenia Za- 

wodowego 

wypowie umowę o'pracę lub stosunek służbowy, a wzgląd 
na dobro zakładu pracy będzie stał temu na przeszkodzie — 
Dyrektor Naczelny Instytutu, Dyrektor P.O.S.Z. przedłoży 
mi niezwłocznie umotywowany wniosek o wydanie nakazu 
pracy, przewidzianego w art. 38 oraz w $ 4 ust. 1 rozpo- 
rządzenia. z 

$ 6. Gdy inżynier, technik, budowniczy, majster oraz 
główny (starszy) księgowy lub równorzędny mu pracownik 
działu finansowego nie nadaje się do pracy na zajmowanym 
stanowisku i dobro zakładu pracy wymaga przeniesienia go 
na inne stanowisko, z którym wiąże sie niższe zaszeregowa- 
nie lub inny rodzaj pracy — Dyrektor Naczelny Centralnego 
Zarządu (Zarządu Budowlanych Przedsiębiorstw Powiato- 
wych) Instytutu, Dyrektor P.O.S.Z. przedłoży mi szczegóło- 
wo umotywowany wniosek o wydanie ńakazu pracy w myśl 
art. 4 ust. 2. 

$ 7. Jednocześnie uchylam zarządzenie Ministra Budow- 
nictwa z dnia 27 czerwca 1950 r. w sprawie zapobieżenia 
płynności kadr w resorcie Budownietwa. 

$ 8. Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 stycz- 
nia 1951 r. 


Minister R. Piotrowski 


51. 
OKÓLNIK Nr 17 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 25 kwietnia 1951 r. - 
w Sprawie oszczędnego stosowania cementu w budownictwie 
(L. dz. D.VI1/3/2840/51 r.) 


Przeprowadzone inspekcje budów stwierdziły w szeregu 
przypadków nieprzestrzeganie zasad właściwego stosowania 
poszczególnych rodzajów cementów. 

W związku z tym przypominam o konieczności bezwględ- 
nego stosowania przepisów zawartych w zarządzeniu Mini- 
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stra Budownictwa z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie oszczęd- 
nego stosowania cementu w budownictwie (Dz. Urz. Min. 
Bud. Nr 7, poz. 75) i czynię ©b. Ob. Naczelnych Dyrektorów 
Centralnych Zarządów i Zarządu B. P. P. osobiście odpo- 
wiedzialnymi za ścisłe przestrzeganie przez podległe im jed- 
nostki tych przepisów. 

Podkreślam, że w myśl $ 2, zarządzenia Przewodniczące- 
go Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego Nr 102 
z dnia 2 maja 1950 r. nie przestrzeganie zasad oszczędności 
cementu pociągnie za sobą odpowiedzialność służbową i kar- 
ną za marnotrawstwo mienia państwowego. 


Minister R. Piotrowski 


R 


52. 


OKÓLNIK Nr 18 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


z dnia 3 maja 1951 r. 


w sprawie dodatkowego zatrudniania sił technicznych 
(L. dz. D.II.-W213/5491/51) 


W jednostkach podległych Ministerstwu Budownictwa 
Miast i Osiedli są zatrudnieni na część etatu lub ryczałt 
(praca dodatkowa) inżynierowie i technicy, zatrudnieni jed- 
nocześnie w charakterze stałych pracowników w zakładach 
pracy podległych innym resortom. 

W związku z powyższym zarządzam: 

1. Inżynierowie i technicy — zatrudnieni w podległych 
mi jednostkach na część etatu lub ryczałt, a zatrudnieni 
jednocześnie w charakterze stałych pracowników w za- 
kładach pracy podległych innym resortom — obowią- 
zani są złożyć w terminie do dnia 15 maja r.b. pisemną 
zgodę kierownictwa tych zakładów pracy na zajęcie 
dodatkowe. 


2. Pracowników, którzy nie przedłożą w terminie zgody 


pisemnej kierownictwa swego zakładu pracy, należy 
zwolnić. ń gh i 
Kierownictwo podległej mi jednostki — przyjmujące 


na część etatu lub ryczałt inżyniera lub technika za- 
trudnionego w charakterze stałego pracownika w za. 
kładzie pracy podległym innemu resortowi — obowią- 
zane jest uzyskać uprzednio pisemną zgodę kierowni 
ctwa tego zakładu pracy. Jeżeli kierownietwo zgody od 
mówi — pracownika przyjąć nie wolno. 

4. O wykonaniu niniejszego należy złożyć sprawozdanie 
Departamentowi Kadr w terminie do dnia 31 maja rb. 


Gi 


Minister R. Piotrowski 


: BRL 

OKÓLNIK Nr 20 

| MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 11.5.1951 r. k 


w sprawie sprawozdawczości operatywnej z realizacji i zuży- 
cia podstawowych materiałów budowlanych 


(L. dz. DI/4/3230/51) 


1. Celem zapewnienia Centralnemu Zarządowi Zaopatrze- 
nia Budownictwa Miejskiego możliwie aktualnych liczb, 
dotyczących realizacji j zużycia podstawowych materia. 
łów budowlanych, zostaje wprowadzona, w uzgodnieniu 
z PKPGiGUS, obok obowiązującej sprawozdawczości 
sporządzanej wg wzorów B-10 i B-11, miesięczna spra. 
wozdawczość uproszczona. 

2. Przedmiotem niniejszej sprawozdawczości są następu- 
ce materiały budowlane: 


" 


' 9 
E wia kaw: | W;/g wykazu PKPG Nr j EA kas 
materiału materiału A miary s 
Branża Pozycje 
l a EH 3 "Łk a r 4 KAY" 5 i p ję ę AAS W 
G Żwir budowlany I 166 ton rzeczny i kopalny 
H Cegła pełna (nowa i rozbiórkowa) XIX 16, 22 oraz cegła roz- tys. sztuk 
Cegła dziurawka XIX 17, 18 biórkowa 
J Dachówka XIX 30931,,32 
K Cement XIX 36,37, 38 ton 
L "Tarcica igl. nieobrzynana XXII 72—74 i 77 m? 
M Tarcica igl. obrzynana XXII (= w 
Iy A b 127, 129, 131, 132, i 
t . , , , , 
N Stal prętowa II 134, 135, 137 ton 
(0) Stal kształt. 


Rury stalowe 


Dane o powyższych materiałach należy podawać w licz- 
bach całkowitych, bez ułamków. 
Należy ściśle przestrzegać podanych wyżej w rubr. 5 
jednostek miar. 
3. Sprawozdania obejmują każdorazowy okres miesięczny 
i zawierają dane dotyczące tego okresu. 
Do składania sprawozdań obowiązane są w granicach 
swej właściwości: 
a) kierownictwa budowy, 
b) zarządy. budów, 
c) Zjednoczenie lub równorzędne 
budowlano-montażowe. 
Kierownietwa budowy przesyłają dane do Zarządów Bu- 
dów w terminie do dnia 4 miesiąca następnego po 


przedsiębiorstwa 


169, 171 


348 —383 


miesiącu sprawozdawczym. Zarządy Budów do Zje- 
dnoczenia w terminie do dnia 6 miesiąca następnego 
po miesiącu sprawozdawczym. Zjednoczenie (Przedsię- 
biorstwo) przesyła dane do Centralnego Zarządu Zao- 
patrzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 
miesiąca następnego po miesiącu sprawozdawczym. Od- 
pis ostatniego sprawozdania przesyłają Zjednoczenia 
(Przedsiębiorstwa) właściwemu Centralnemu Zarządo- 
dowi Budownictwa Miejskiego. 

4. Sprawozdanie dotyczy realizacji i zużycia wymienio- 
nych wyżej w p. 2 materiałów budowlanych, to też da- 
ne jego powinny być zgodne ze składanymi w terminie 
późniejszym: „Sprawozdaniem z realizacji planu zaopa- 
trzenia w materiały budowlano-montażowe”* w/g wzoru 
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B-10 i „Sprawozdaniem z zużycia materiałów budowla- 
montażowych“ w/g wzoru B11. | 
Sprawozdania obejmują dla każdego materiału budow- | 
lanego dane liczbowe dotyczące: 


a) realizacji materiałów budowlanych za okres spra- 
wozdawczy t.j. przychodu od dostawców obcych (z 
poza Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli) 
oraz z produkcji pomocniczej (odpowiada sumie ru- 
bryk 9 + 10 z wzoru B-10), 

b) zużycia materiałów budowlanych za okres sprawo- 
zdawczy (odpowiada rubr. 11 z wzroru B-11), 

c) remanenmtu na koniec miesiąca (odpowiada rubr. 16 

z wzoru B-1l i musi być podany w tej samej wyso- 


kości w rubr. 5 wzoru B-11 w miesiącu następ- 
nym). 
W wypadku niezgodności liczb sprawozdań B-11 į B-10 
z liczbami sprawozdania c operatywnego — należy w 


sprawozdaniach B-10 i B-11 podać wyjaśnienie. 

5. Dla każdego materiału objętego sprawozdaniem danej 
jednostki należy podawać w sprawozdaniu: 

a) oznaczenie materiału wg rubr. 2 podanego w p. 2 

wykazu i 
b) kolejne liczby, 

cie i remanent. 
Całość danych dotyczących jednej grupy materiałów 
winna wobec powyższego wyglądać następująco: np. 

K — 150 — 89 — 172, co oznacza 
cement — realizacja 150 t., zużycie 89 t., remanent na 
koniec miesiąca 172 tony. 
Kolejność danych dla poszczególnych materiałów bu- 
dowlanych powinna odpowiadać kolejności wykazu po- 
danego wyżej w p. 2. W wypadku braku realizacji lub 
zużycia w danym miesiącu należy w odpowiednim 
miejscu zamieścić słowo „Zero“ (słownie) np. w wy- 
padku braku zużycia dachówki: 
J — 80 — zero — 120 

Specjalną uwagę należy zwrócić na konieczność ścisłego 
przestrzegania dokładności w oznaczaniu materiałów, 
jednostek miary i kolejności w podawaniu jako pierw- 
szej liczby — realizacji, drugiej — zużycie, trzeciej — 
remanentu na koniec miesiąca. 

6. Kierownictwa Budowy przesyłają sprawozdania przez 
gońca, Zarząd Budowy przez gońca lub telefonjcz- 
nie, Zjednoczenia (Przedsiębiorstwa) pozawarszawskie 
= telegraficznie, warszawskie — w sposób podany wy- 
żej. 

7. Przewidziana przez niniejszy okólnik sprawozdawczość 
z realizacji i zużycie materiałów budowlanych obowią- 
zuje od dnia 1 kwietnia rb. z tym, że termin nade- 
słania do Centralnego Zarządu Zaopatrzenia pierwsze- 
go sprawozdania, obejmującego okres miesiąca kwiet- 
nia 1951 r. wyznacza się na dzień 30 maja 1951 r. 
W związku z tym Kierownictwa budowy prześlą dane 
za m-c kwiecień do Zarządów Budów do dnia 22 maja, 
zaś Zjednoczenia do Centralnego Zarządu Zaopatrzenia 
do dnia 30 maja. 


przedstawiające realizację, zuży- 


Minister R. Piotrowski 
54. 


OKÓLNIK NR. 21 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


z dnia 17 maja 1951 r. 


w Sprawie wydawania decyzji o umorzeniu nieściągalnych 
prywatno-prawnych wierzytelności przedsiębiorstw państwo- 
wych podległych Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli. 


(L.dz.D.V/4/2143/51) 


W związku z okólnikiem Przewodniczącego Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 stycznia 1951 
r. w sprawie wydawania decyzji o umorzeniu nieściągal- 
nych wierzytelności przedsiębiorstw państwowych (Biuletyn 
P.K.P.G. Nr. 2/51 poz. 18) ustalam co następuje: 

1. Do wydawania decyzji o umorzeniu nieściągalnych 
prywatno-prawnych wierzytelności upoważniam kie. 
rowników (dyrektorów) przedsiębiorstw pozostających 
na pełnym rozrachunku gospodarczym. 

2. Kierownicy (dyrektorzy) jednostek gospodarczych, po- 
zostających na wewnętrznym rozrachunku gospodar- 
czym, obowiązani są zgłaszać jednostce nadrzędnej 
wnioski o umorzenie nieściągalnych wierzytelności, fi- 


gurujących w księgach rachunkowych danej jednostki 
gospodarczej. 

3. Jednostką nadrzędną w rozumieniu ust. 2 pkt. 1 okól- 
nika Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowa- 
nia Gospodarczego jest właściwy dla danega przedsię- 
biorstwa centralny zarząd, za którego też pośrednic- 
twem należy przedkładąć do mojego zatwierdzenia de- 


cyzje kierowników (dyrektorów) przedsiębiorstw o 
umorzeniu wierzytelności przekraczającej sumę zł. 
3.000. — 


4. Projekty decyzji o umorzeniu obowiązani są przygoto- 
wać i zaapiniować główni (starsi) księgowi jednostek 
wymienionych w ust. 1 i 2 bezzwłocznie po zaistnieniu 
okoliczności podanych w ustawie z dnia 9 kwietnia 
1938 r. o umarzaniu prywatno-prawnych wierzytelno- 
ści pańtswowych (Dz. U. R. P. 1938 r. Nr. 26, poz. 226, 
Dz.U.R.P. 1949 r. Nr. 9, poz. 49). 

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 październi- 
ka 1950 r. w sprawie zmiany systemu pieniężnego (Monitor 
Polski Nr. A-16 poz. 1446), wymienione w art. 1 pkt. 1 i 2 
ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 9 
kwietnia 1988 r. o umarzaniu prywatno-prawnycth wierzy. 
telności państwowych (Dz.U.R.P. z 1949 r. Nr. 9 poz. 49) 
kwoty zł. 50.000. — i zł. 10.000. — równają się kwotom zł. 
1500. — i zł. — 300 — w nowej walucie. 

5. Na podstawie powziętej przez kierownika (dyrektora) 
przedsiębiorstwa decyzji o umorzeniu nieściągalnej wie- 
rzytelności sumę tej wierzytelności należy przeksięgo- 
wać z konta, na którym figuruje, na zbiorcze konto 
„Wierzytelności do umorzenia” w podgrupie 174 pła- 
nu kont („Inne należności i zobowiązania“). Po za- 
twierdzeniu decyzji o umorzeniu przez władzę nadrzęd- 
ną lub naczelną — zgodnie z postanowieniami okólni- 
ka Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowa- 
nia Gospodarczego — sumę umorzonej wierzytelności 
należy przeksięgować z wyżej podanego konta na cię- 
żar podgrupy 205 planu kont („Straty na innych 
składnikach majątku obrotowego"). 

6. Zobowiązuję kierowników (dyrektorów) oraz głównych 
starszych) księgowych podległych jednostek gospodar- 


5 czych, aby niezwłocznie usunęli z aktywów zaległe nie- 


ściągalne wierzytelności, a w przyszłości nie dopuszcza- 
li do narastania nieściągalnych wierzytelności przez 
okres czasu dłuższy od proceduralnie niezbędnego do 
ich usunięcia. 

7. Z dniem wejścia w życie niniejszego ckólnika traci 
moc obowiązującą pismo okólne Ministerstwa Budow- 
nictwa z dnia 13 marca 1950 r. w sprawie umarzania 
prywatno - prawnych wierzytelności przedsiębiorstw 
państwowych podległych Ministerstwu Budownictwa. 


Minister R. Piotrowski 


55. 
OKÓLNIK Nr 22 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLLI 
z dnia 19 maja 1951 r. 
w Sprawie oszczędnego stosowania cementu. 


(L. dz. VII/8/8210/51 r.) 


Trudności pełnego zaopatrzenia budów w żądane rodzaje 
cementów, powodują konieczność przypomnienia jak najściś- 
lejszego i rygorystycznego przestrzegania zarządzenia Mini- 
sterstwa Budownictwa z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie 
oszczędnego stosowania cementu w budownictwie (Dz.U.M.B. 
Nr 7 poz. 75) oraz okólnika Nr 17 Ministerstwa Budownic- 
twa Miast i Osiedli z dnia 25 kwietna 1951 r. w sprawie 
oszczędnego stosowania cementu w budownictwie (L. dz. 
D.VII/3/2840/51). 

Niezależnie od ścisłego stosowania się do zasad oszczędza- 
nia cementu po linii techniczno-konstrukcyjnej, należy pro- 
wadzić walkę z marnotrawstwem cementu oraz właściwą gos- 
podarkę magazynową. 

W celu ułatwienia należytego prowadzenia tej akcji, poda- 
je się następujące wskazania techniczne, wyjaśniające wspom- 
niane wyżej zarządzenia. 

1. Wytyczne techniczno-konstrukcyjne. 

W projektach, kosztorysach i rysunkach roboczych, zapra- 
wy cementowe i cementowo-wapienne mogą być stosowane 
wyłącznie tylko w przypadkach uzasadnionych względami 
statycznymi, albo też wtedy gdy uzasadniają to inne wgzlędy 
techniczno-konstrukcyjne, jak np. przy murach podziemnych, 
tynkach zewnętrznych, układaniu płytek terrakotowych itp. 


Si. Z 


W szczególności nie należy projektować zapraw cemento- 
wych do murów na dwóch ostatnich kondygnacjach, o ile 
względy statyczne nie wymagają zastosowania zapraw 
wzmocnionych. 


Dla budów, dla których dokumentacja techniczna jest już 
sporządzona, wykonawcył zobowiązani są przeanalizować i do- 
stosować projekty do wyżej podanych wytycznych. 


Jeżeli zachodzi brak cementu niższej wytrzymałości wy- 
starczającego do wykonania danego elementu, należy stoso- 
wać środki odchudzające cement, zgodnie z przepisami poda- 
nymi w pkt. 5,617 8 7 zarząckenia z dnia 24 maja 1950 r. 
Podkreśla się ważność przestrzegania postanowień pkt. 1 
$ 9 wymienionego zarządzenia z dnia 24 maja 1950 r., tj. 
konieczność kontrolowania ścisłości dozowania cementu przez 
laboratoria polowe. Laboratoria kontrolne powinny być zor- 
ganizowane nawet przy braku pełnego zaopatrzenia w odpo- 
wiedni sprzęt, zgodnie z postanowieniami okólnika Minister- 
stwa Budownictwa z dna 30 czerwca 1950 roku L. dz. 
IV/1/3565/50. 


Jednocześnie Ministerstwo nadmienia, że ukazało się w dru- 
ku nowe wydanie „Instrukcji dla laboratoriów polowych“, 
w tekście której podano między innymi pełne brzmienie za- 
rządzenią z dnia 24 maja 1950 r., w sprawie oszczędnego sto- 
sowania cementu w budownictwie. 


Instrukcja ta jest do nabycia we wszystkich księgarniach 
technicznych „Domu Książki“ a szerokie rozpowszechnienie 
jej przyczynia się do oszczędności cementu. 


2. Wytyczne racjonalnej gospodarki magazynowej. 


Należy zaostrzyć kontrolę magazynowania, transportu, 


używania i rozdziału cementu. 


Cement, jako bardzo wrażliwy na wilgoć, należy przecho- 
wywać w suchych pomieszczeniach zamkniętych, na pomo- 
stach drewnianych w odległości 0,5 m od ścian, w warstwacn 
do 12 worków. 


Dla uniknięcia strat z powodu wietrzenia cementu, należy 
zawsze do robót wydawać cement wcześniej otrzymany. 


Minister R. Piotrowski 
56 
INSTRUKCJA Nr 4 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLLI 
z dnia 3 maja 1951 r. 


w sprawie: wymiarowania szybów dźwigów: osobowych, 
towarowych przy sporządzaniu dokumentacji technicznej dla 
budownictwa ogólnego. y 


(L.dz.CZ/TT/2274/) 


Celem ułatwienia produkcji kabin i urządzeń dźwigowych, 
przyspieszenia montażu oraz obniżenia kosztów budowy i 
wydatków eksploatacyjnych wprowadza się następujące za- 
sady wymiarowania szybów dźwigowych: 


1. Do czasu ustalenia przez P.K.N. norm dla dźwigów 
csobowych szpitalnych, osobowo-towarowych i małych 
dźwigów towarowych należy przy projektowaniu i wy- 
miarowaniu szybów dla wymienionych dźwigów stoso- 
wać się do wymiarów podanych w tabeli stanowiącej 
załącznik do niniejszej Instrukcji. 


2. Przepisy ust. 1 obowiązują w stosunku do dokumen- 
tacji, która nie została jeszcze zatwierdzona przez wła- 
dze budowlane į KOPI inwestora w formie projektu 
szkicowego. 


3. Szczegółowa instrukcja o projektowaniu szybów dźwi- 
gowych i maszynowni zostanie wydana po ustaleniu 
przez P.K.N. normy dla dźwigów osobowych szpital- 
nych, osobowo-towarowych i małych dźwigów towaro- 
wych. 

W/z Ministra A. Wolski 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Nr 5 55—56 


Załącznik do Instrukcji Nr 4 Mi- 
nistra Budownictwa Miast i Osied- 
li z dn. 38,V.51 r. 


SZYBÓW DŹWIGÓW 


PRZEKROJE 


Szyb w świetle tynku 


Kabina 


; Przeciwwaga | Przeciwwaga 
Obciążenie z boku z tyłu 
użytkowe SZEro; falehc-|po OOPS A NEAEGE 
kość | kość | szcro-| głębo-| szero-| głębo- 
kość | kość | kość | kość 
Dźwigi osobowe 
300 kg 1000 | 1300 1500 | 1300 | 1650 
lub 4 osoby 1150 | 1150 1350 | 1450 | 1500 
450 kg 1150 | 1500 1700 | 1450 | 1850 
lub 6 osób 1300 | 1300 1500 | 1600 | 1650 
750 kg 1300 | 1900 2100 | 1600 | 2250 
lub 10 osób 1600 | 1600 1800 | 1900 | 1950 
Dźwigi szpitalne 
450 kg 1500 | 2500 2700 | 1800 | 2850 
Dźwigi towarowe 
i osobowo-towarowe 
250 kg 1000 | 1000 1260 | 1300 | 1400 
500 kg 1000 | 1500 1700 | 1300 | 1900 
1300 | 1300 1500 | 1600 | 1700 
750 kg 1309 | 1750 1950 | 1600 | 2150 
i 1000 kg 1600 | 1600 1800 | 1906 | 2000 
1600 | 2000 2200 | 1900 | 2400 
1500 kg 1909 | 2500 2700 | 2200 | 2900 
i 2000 kg 1900 | 1900 2100 | 220v | 2500 
2209 | 2200 2400 | 2500 | 2600 
2200 | 3000 3200 | 2500 | 3400 
Dźwigi towarowe 
małe 
100 kg 600 750 850 800 950 


1) Powyższe wymiary zostały ustalone na posiedzeniu 
Podkomisji Dźwigów Osobowych i Towarowych P.K.N. 
dnia 30.III.1951 r. 

2) Wymiary w mm. 


KOMUNIKAT I 


W Dzienniku Ustaw R.P. ogłoszono: 


W Nr. 20 z dn. 14.IV.1951 r. poz. 159 dekret z dn. 29.III.51 
o organach zastępstwa prawnego. 


W Nr. 21 z dn. 20.IV.51 poz. 165 rozporządzenie Rady Mi- 
nistrów z dn. 7.IV.51 o uposażeniu pracowników nauki, 


poz. 168 rozoprządzenie Ministra Finansów z dn. 28.H1I.51 r. 
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków. 


W Nr. 22 z dn. 20.IV.51 poz. 172 dekret z dn. 19.IV.51 r. 
o służbie wojskowej oficerów i generałów Sił Zbrojnych, 


poz. 178 rozoprządzenie Rady Ministrów z dn. 14.IV.51 r. 
w sprawie trybu wypłaty odszkodowania za wywłaszczone 
nieruchomości, 


Nr 5 


DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI ° 


Si. 8 


poz. 174 rozoprządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecz- 
nej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dn. 18.IV.51 r. 
w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powie- 
trznych. 


W Monitorze Polskim ogłoszono: 


W Nr. A-27 z dn. 5.IV.51 poz. 334 uchwałę Rady Ministrów 
Nr. 196 z dn. 17.III.51 w sprawie określenia przypadków 
usprawiedliwiających nieobecność w pracy oraz warunków 
i trybu usprawiedliwienia nieobecności. s 

poz. 337 uchwałę Nr 219 z 17.II1.51 w sprawie podjęcia 
przez przemysł państwowy ubocznej produkcji przedmiotów 
bezpośredniego spożycia z odpadków powstałych przy produk- 
cji podstawowej oraz o utworzeniu „Funduszu popierania 
produkcji ubocznej”, 

poz. 388 zarządzenie Przewodniczącego P.K.P.G. z dn. 8.III. 
51 w sprawie ujednolicenia akcji budowy kotłowni dla cen- 
tralnego ogrzewania na terenie m. st. Warszawy, 

poz. 343 zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z dn. 19.III.51 w sprawie zastępstwa sądowego przez Proku- 
ratorię Generalną R. P. przedsiębiorstw państwowych pod- 
ległych Ministrowi Budownietwa Miast i Osiedli. 

W Nr A-28 z dn. 9.IV.51 poz. 335 — 357 i 359 uchwały 
Rady Ministrów Nr 204, 208, 209 i 224 z dn. 17.III.51 o zmia- 
nie Instrukcji Nr Nr 3, 2, 8, dotyczących organizacji i trybu 
działania wydziałów prezydium rad narodowych, 

poz. 358 uchwałę Rady Ministrów Nr 228 z dn. 17.III.51 
Instrukcja Nr 14 w sprawie terminu zniesienia okręgowych 
i rejenowych urzędów likwidacyjnych, 

poz. 360 uchwałę Prezydium Rządu Nr 226 z dn. 24.II1.51 
w sprawie usprawnienia scstemu rąchunkowości uspołecznio- 
nych przedsiębiorstw umożliwiającego pogłębienie rozrachun- 
ku gospodarczego i planowania kosztów własnych, 

poz. 363 zarządzenie Przewodniczącego P.K.P.G z dn. 28. 
III.51 w sprawie spółdzielni, którym mogą być udzielane za- 
mówienia w zakresie robót budowlanych na równi z przedsię- 
biorstwami państwowymi. 

ł 

W Biuletynie Państwowej Komisji Planowania Gospodar- 

czego ogłoszono: 


W Nr 2 z dn. 26.[.51 r. poz. 18 okólnik Przewodniczącego 
P.K.P.G. z dn. 17.151 r. w sprawie wydawania decyzji o 
umorzeniu nieosiągalnych wierzytelności — przedsiębiorstw 
państwowych: 
poz. 20 pismo okólne P.K.P.G. z dn. 31.XII. 50r. w sprawie 
interpretacji przepisów ustawy z dn. 19.IV.50 r. o zabezpie- 
czeniu socjalistycznej dyscypliny pracy. 

W Nr 3 z dn. 5.11.51 r. poz. 25 zarządzenie Przewodni- 
czącego P.K.P.G. z dn. 12.1.51 r. w sprawie sprawozdaw- 
czości statystycznej uspocłecznionych przedsiębiorstw budo- 
wlano-montażowych, geodezyjnych i biur projektów w 1951 r.: 
poz. 31 pismo P.K.P.G. z dn. 5.1.51 r. w sprawie mieszkań 
zastępczych w Planie Inwestycyjnym na 1951 rok 

W Nr 4 z dan. 28.11.51 r. poz. 37 zarządzenie Przewodni- 
czącego P.K.P.G. z dn. 30.I.51 r. w sprawie ustalenia listy 
jednostek gospodarczych obowiązanych do zawierania umów 
generalnych na dostawę maszyn i urządzeń technicznych 
na r. 1951. 

W Nr 5 z dn. 7.1II.51 r. poz. 47 uchwałę Komitetu Postę- 
pu Technicznego z dn. 5.I1.51 r. w sprawie stosowania wap- 
na pokarbidowego w budownictwie; 
poz. 51 zarządzenie Przewodniczącego P.K.P.G. z dn. 8.II51 
r. w sprawie rozdziału, odbywania i finansowania praktyk 
zawodowych studentów i uczniów w r. 1951. 

W Nr 6 z dn. 15.71.51 r. poz. 60 zarządzenie Przewod- 
niczącego P.K.P.G. z dn. 5.II 51 r. w sprawie stosowania 
wzoru umowy ramowej o wykonanie robót budowlanych i 
montażowych ; 
poz. 61 zarządzenie Przewodniczącego P.K.P.G. z dn. 9.11.51 
r. w sprawie ostatecznego przejęcia i rozliczenia robót wy- 
konanych prez Spółdzielnie Budownictwa Wiejskiego „Sa- 
mopomoc Chłopska”, 


W Nr 7 z dn. 24.II.51 r, poz. 70 zarządzenie Przewodni- 


| czącego P.K.P.G. z dn. 26.II.51 r. zmieniające zarządzenie 


z dn. 28.I.51 r. w sprawie trybu postępowania z niewyko- 
nanymi do dn. 31.XII.50 r. inwestycjami: 

poz. 72 Zarządzenie Przewodniczącego P.K.P.G. z dn. 26.I1.51 
r. w sprawie zaopatrzenia i dystrybucji materiałów budow- 
wlanych w r. 1951; x 

poz. 73 zarządzenie Przewodħiczącego P.K.P.G. z dn. 
8.III.51 r. w sprawie budowy baraków na kwatery zbioro- 
we dla robotników budowlanych; 


poz. 79 pismo okólne P.K.P.G. z dn. 8.III.51 r. w sprawie 
wyjaśnienia zarządzenia Przewodniczącego P.K.P.G. o stoso- 
waniu wzoru umowy ramowej o wykonanie robót budowla- 
nych i montażowych. 


W Nr 8 z dn. 7.IV.51 r. poz. 81 zarządzenia Przewodniczą- 
cego P.K.P.G z dn. 26.I1.51 w sprawie racjonalizacji metod 
i techniki pracy biurowej, 

poz. 83 zarządzenie Przewodniczącego P.K.P.G. z dn. 7.III. 
51 zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wzoru 
umowy ramowej o wykonaniu robót budowlanych i montażo- 
wych, 

poz. 85 zarządzenie Przewodniczącego P.K.P.G z dn. Ś.III. 
51 r. w sprawie zmian normy pracy w państwowych biurach 
projektów. 

poz. 86 zarządzenie Przewodniczącego P.K.P.G. z dn. 8.11. 
51 r. w sprawie ujednolicenia akcji budowy kotłowni dla cen- 
tralnego ogrzewania ma teremie m. st. Warszawy, 


poz. 87 Zarządzenie Przewodniczącego P.K.P.G. z dn. 10.111. 
51 r. zmieniające Instrukcję Nr 20 o zasadach sporządzania 
i zatwierdzamia dokumemtacji technicznej dla inwestycji. 


Komunikat H 


Celem uporządkowania spraw, dotyczących uprawnień bu 
dowlanych oraz założenia pełnej ewidencji uprawnionych, 
Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli przypomina, że: 


1. osoby, które posiadają uprawnienia budowlane z okre- 
su przed 1.1X.19389 r., a które dotychczas uprawnień 
tych nie zarejestrowały, powinny zgłosić się w tej 
sprawie do Wydziału Budownictwa Prezydium Woje- 
wódzkiej Rady Narodowej na terenie którego posia- 
dają stałe miejsce zamieszkania, celem przeprowadze- 
nia przez Wydział rejestracjj w myśl okólnika Mini- 
sterstwa Odbudowy z dnia 14 lutego 1946 r. (L. dz. 753 
Bud./W1/46) oraz pisma z dnia 12 maja 1947 r. 
(L.dz.V/2-1852.47) ; 


2. osoby, które utraciły dokumenty uprawnień budowla- 
nych na skutek działań wojennych, a które dotychczas 
ich nie odtworzyły, powinny zgłosić się w tej sprawie 
do Wydziału Budownictwa — Prezydium Wojewódz- 
kiej Rady Narodowej na terenie którego posiadają 
stałe miejsce zamieszkania, celem przeprowadzenia 
sprawy odtworzenia dokumentu w myśl okólnika Nr 21 

* z dnia 29 lipca 1946 r. (Dz. Urzędowy Ministerstwa 
Odbudowy Nr 4, poz. 69); 


3. dekret z dnia 27 marca 1947 r. o ulgowym nadawaniu 
uprawnień budowlanych w wyjątkowych przypadkach, 
zmieniony ustawą z dnia 1 lipca 1949 r. (Dz. U.R.P. 
Nr. poz. 307), traci moc obowiązującą z dniem 31 
marca 1952 r. i w związku z tym wszystkie osoby, 
które zamierzają uzyskać uprawnienia w drodze ul- 


gowej, powinny bezzwłocznie wnieść w tej sprawie po- 
danie do Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli 
przez Wydział Budownictwa — Prezydium Wojewódz- 
kiej Rady Narodowej, na terenie którego posiadają 
stałe miejsce zamieszkania, o dopuszczenie do egzami- 
nu przed Komisją Kwalifikacyjną badającą praktycz- 
ną umiejętność techniczną (budowlaną) w myśl rozpo. 
rządzenia Ministra Odbudowy z dnia 1 marca 1949 r. 
(Dz.U.R.P. Nr 11, poz. 71).— 
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